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ween Glease 2002/04/04 cl ROPE BOF JTUSOS 06 00M OSX tA 
: ei ie: esr uptreparaturen fiir dag J bgt e (intern) 


r i. Gaser seugung. , 
Bau 6 Reiniger, innen-Einbauten iiberholen DM 25.580 


ae Warmeaustauscher eines Systems erneu- 
ern (Restarbeiten von 1951) " 28.500 
ame 5 Berohren eines Wirmeaustauschers " 45.000 
ea | Erneuewung der Glocke des Gasbehilters 
(Restarbeiten von 1951) " 21.700 


if, Gas rerdichtung, 


Bau 1 Leitung 600 mm @ fir unreinen S,ick- 


stoff in 55uU m Lange ernevern ” 81.000 
Verschiedene Bauten,iibe rholen von Appa~ 
raten, Maschinen, Rohrleitungen " 10,000 
Md Kabel zu den Turbos ? und 3 tiberholen 9.500 
iil, Niederdruck. _ 
Bau 2% 12 Kiihler neu berobren i 18,000 
"23 | 2 ¥Fondensatoren mam berohren m 20,900 
eS 3 Kondensatoren zum Teil @rneuern " Fe ,000 


Verschiedene Bauten, tiberholen von 
Apparaten, Maschinen, Rohrleatungen " 22.300 


JV. Entparaffinierung und Nachvererbeitung, 


Bau i30 Zylinder von Kihlkompressoren ermneuer" 90,000 


e350 2 Vorwirmer berobren - 7650 
hs 20 Kondensator berohren = 20,006 
" 130 Pilter-Gaskampressor Uberholen ? 24506 
146 8 Ridhrwerke erneuern : 3,600 
" 033 Wihler fiir Spindelél berchran 5,800 
2 he4 2 Oolkiikler berohren # C06 

Vervaniedene Bauten, uberbolen von 

Appiraten, Meechiner und Rohrile j Guuger 29.000 

Ve Wasgerwerk, 

Bau 39 Wait wascerbecken 2 ins tandsetzen F300 
i 36 Rtiklturnm tiberholen , Lh, 00a) 
I 98 a it 4 29,00 

- Verecshiedene Bauten, ihernclen yor. 
Apraraten, Ngeohines wid tobe Led iene 3s 5,000 | 

Bau 132 Elektr, Vertellungenetz eimeuern L7, 00m 
n 36 Plat tenetizs der Akim-~Batierie 1 

der ‘elefonsentrale srneucrn x Cr getters 


136 Plusslattansitee der siteuerstrombat - 
teria erneuexa na i 2? ,.DOC 
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Wicklung ven verschiedenen 6 KV¥-Motoren [oe 


" hi 2 &, 3 | 
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SECRE verschiedene Bauten, Blitzschutz und 


Blitzerden tiberholen : 30,800 

Vit, Hauptwerkstatt und sonstige Werxstétten, 

Bau 34 Bohr= und Fr&swerk BFD 125 instandsetzen q 9.900 
"34 Dreiwalzenbiegemaschine iiberholen am 1.000 
nA Karusselbank tiberholen " 3.000 
me 8 kleines Bohrwerk tiberholen u 4.500 
un 34 grosse Gewindeschneidemaschine tibernolen 1,800 
" 802 Diesel-Lok 7 tiberhol en te 5.000 

Verschiedene Bauten, Apparate usw. " 21.600 

VIII, faubrpark, 

Bai 8uC Lkw Bussing M 05-70 tiberholen 6.000 

sonstige Strassenfahrzeuge iiberkolen a: 20,000 
ike braftwerk, 

bau SC Kessel & tiberholen, Ueberhitzer ernsuero Te, O00 

7 90 Entaschung und Frischluftmotoren de> 
nessel © und 7 tiberholen F 23,000 
seas | Turbine 1 einschl.Genérator iiberholen " 13,066 
¥ 90 Verdampfer 7 und 8 berohren ie OOO 
" 90 Kessel 4 tiberholen : £540CG 
SOC Kessel 5 iiberholen L6,.000 
" 9C Ueberholen von Apparaten u.Maschine:: 25,060 
“ 660/66 Kabelverbindung zwischen Umspanner 3 
im Bau 100 und Bau 87 erneuern 35000 
" Al Unterst:ti6n tiberholen 172500 
"22g " 14,800 
" 90 Summenmessung fiir die Gerieratoren instand. 
setzen e 6,506 
" 860/66 Kabelnetz tiberholen | * 192 .00¢ 
Xk. Baubetrieb. 
Bau SO Schaltwarte Siidseite instandseetzen n 25,4000 
" 90 FPussboden im Turbinensaal erneuern ? 46,000 
(aus Westdeutschland! ) 
"90 desgl, der Schaltwarte erneuern EGO 
" 89 Dachdeecker— und Mauerwerk instandsetzei 24400 
1 BT Schaltanlage baulich ins tanésetzen el, GOO 
" 823/25 Iedlierung erneuern 20. COC 
ene ts Pachwerkausmauertung instandsetzen : F., COG 
" 9 (237) Vordach der Wasserstoffabfiillubg 
erneuern ae i 34.200 
" 203 Daoh erneuern . 7. G60 


7 a cca eae | 1°, daa 26.000 
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Verscniedene Gebdude instandsetzen pe 
ie 
Hau 153 (Bereitschaftssiedelung) Gebiude, daune, aa 
Asci:enkibel erneuern en 
Ja oe Dachentwisserung instandsetzen " B.COU 
" 90 nN tt 11 1S, Goo 
" OAL tt WW w LC. COO 
Verschiedene Bauten desgl. "15,000 
m a7. 101,60, 45 iieizungsanlagen e rneuern "25,000 
"153 Heizung und Warmwas- eranlage instands. "  %4,000 
Verschiedene Heizungs- und Entl. Ptung s—- 
Anlagen instandsetzen "22,000 
Fernheizung erneuern "72,000 
We Ga Roste und schutzgelinder an den xonr- 
brucken erneuern und instandset-ven i e500 
mo BO] Bahngeleise erneuen unu instandsetzer. © Bes 100 
We Bt & weichen an den Bahngeleigen avawecnsein 942000 
Strains endecke erneuern, oculagbo ume or. 
Aqu 7 erneuern AA, 2Ot 
Verschiedene Bauten, Regen- una asuer- 
Leitung e rneurn 96 200 
4 WO Apparate, Rohrleitungen und Konstraxctiouad 
im Kescelhaus und suf dem Sunkevcotan 
gtreichen i Eee OC 
15/55 Yerblendung, Wenster und butz icstea’=. ' 22,000 
7 8 Magsseraum instendsetzen FLO 
» 3/57  apparate, Ponaeee aeee und Kon 3truktions; 
art on eieD ' PC,000 
e578 |: 2 i ii 4 * 20,000 
" 320 cal] Bt | 2 8.500 
nS] Tatke: und Rokr es tung en and Konstrektioige 
atreicuen * 16,000 
* 815 Rohrbflioken streichas. » 60,000 
"34 Holzfenster streichen . a 1,300 / 4 
f " | 
" 662 F neter atreichen s ahs 134 
ae desgi, » 6.700" 
Verschiedene Bauten, Apparate, Rohrle* tun. 
gen und Konstruktionan etreichen oN AO OOD. 
ZU» th 6. 200, 000 . 
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